贵 水 发 (2024) 3 号 


关于 报 送 《 贵 州 雄 兴 矿业 有 限 责任 公司 炎 
烧 铺 煤矿 雄 兴 井 区 水 土 保持 方案 报告 书 》 
”技术 评审 意见 的 报告 


贵州 省 水 利 厅 :， 

受 贵 厅 委托 ， 贵 州 省 水 利水 电 勘 测 设计 研究 院 有 限 公司 
( 以 下 简称 我 公司 ) 组 织 对 《贵州 雄 兴 矿业 有 限 责任 公司 火 
烧 铺 煤矿 雄 兴 井 区 水 土 保持 方案 报告 书 》( 以 下 简称 报告 书 ) 
进行 技术 评审 ， 形 成 了 修改 意见 。 建 设 单位 贵州 火烧 铺 雄 兴 
井 区 矿业 有 限 公 司 (统一 社会 信用 代码 91520000MA6DNL3871 ) 
组 织 编制 单位 贵州 聚 升 源 工程 咨询 有 限 公 司 ， 根 据 修改 意见 
对 报告 书 进行 补充 完善 ， 得 到 了 技术 评审 专家 组 的 同意 。 经 
复核 ， 我 公司 基本 同意 该 报告 书 ， 现 将 技术 评审 意见 上 报 。 


附件 : 《贵州 雄 兴 矿业 有 限 责 任 公司 火烧 铺 煤 矿 雄 兴 井 
区 水 土 保持 方案 报告 书 》 技 术 评审 意见 
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附件 


《贵州 雄 兴 矿业 有 限 责任 公司 火烧 铺 烷 古 
奴 兴 井 区 水 土 保持 方案 报告 书 》 
技术 评审 意见 


火烧 铺 煤矿 雄 兴 并 区 位 于 贵州 省 盘 州 市 胜境 街道 滥 泥 
管 村 , 项 目 中 心地 理 坐 标 为 东经 104" 24’ 2.19” ,北纬 25? 
40’ 58.09” 。 根 据 “ 黑 煤 兼并 重组 办 [2015]105 号 ”和 “ 黑 
煤 兼并 重组 办 【2017] 19 号 ”文件 ， 兼 并 重组 保留 贵州 盘 江 
精 煤 股份 有 限 公司 火烧 铺 煤矿 ， 在 其 井田 内 整合 三 个 混合 所 
有 制 独立 并 区 ， 分 别 为 火烧 铺 煤 矿 银河 井 区 、 火 烧 铺 煤矿 雄 
兴 间 区 和 火烧 铺 煤 矿 羊 场 坡 井 区 ; 关闭 贵州 中 纸 投资 有 限 公 
司 的 盘 县 红果 镇 银河 煤矿 、 僵 县 军 沙 煤矿 、 贵 州 中 纸 投资 有 
限 公司 火 铺 镇 雄 兴 煤矿 、 火 铺 镇 兴 源 煤矿 、 贵 州 盘 县 紫 森 源 
(集团 ) 实业 发 展 投资 有 限 公司 盘 具 红果 镇 新 寨 煤 矿 、 盘 县 
红果 镇 厨子 田 煤矿 、 盘 县 火 铺 镇 焦化 二 煤矿 、 盘 县 火 铺 镇 李 
子 树 煤矿 。 火 烧 销 煤 矿 雄 兴 间 区 由 原 贵 州 中 纸 投资 有 限 公 司 
盘 县 火 铺 镇 礁 兴 煤矿 与 盘 县 火 铺 镇 兴 源 煤矿 两 矿 整 合 ， 整 合 
后 与 贵州 盘 江 精 煤 股份 有 限 公司 火烧 铺 煤 矿 采用 混合 所 有 
制 兼 并 重组 ， 雄 兴 井 区 开采 区 域 在 火烧 铺 煤 矿井 田 范围 内 ， 
属 火 烧 铺 煤矿 下 辖 的 一 个 混合 所 有 制 独 立 井 区 ; 设计 生产 能 
为 为 45 万 吨 /年 ,与 火烧 铺 煤 矿 共 用 450 万 吨 /年 采矿 许可 证 。 


I 


2017 年 3 月 贵州 省 能 源 局 以 “ 黔 能 源 审 [2017] 23 号 ”对 贵 
州 盘 江 精 煤 股 份 有 限 公 司 报 送 的 《贵州 雄 兴 矿业 有 限 责任 公 
司 火 烧 铺 煤矿 雄 兴 井 区 初步 设计 》 了 予以 批复 。 根据 “ 黔 能 源 
PRA [2019] 31 号 ”文件 精神 及 省 煤炭 工业 淘汰 落后 产能 加 
快 转 型 升级 工作 领导 小 组 办 公 室 会 议 纪 要 ( (2019) 第 6 次 
总 第 17 次 ) , 贵州 省 能 源 局 同意 兼并 重组 保留 煤矿 设立 独立 
法 人 公司 〈 子 公司 ) 的 申请 ， 同 意 火 烧 铺 煤 矿 雄 兴 井 区 独立 
法 人 公司 名 称 为 “贵州 火烧 铺 雄 兴 间 区 矿业 有 限 公 司 ”。 本 
项 目 已 于 2019 年 8 月 开工 建设 ， 但 未 办 理 水 土 保持 方案 审 
HF AE, ALIN Ti AA ey VA “ote N ACO IR ig FC 2023071 号 ” 
GA HEL FF AL EK AE PRY ADK LRT ER 

FRAP OAK Al AY hk ELK ARR CE) 生产 规模 
为 15 万 吨 / 年 ,2008 年 12 月 贵州 省 水 利 厅 以 “ 黑 水 保 [2008] 
305 号 ”对 其 水 土 保持 方案 予以 批复 ， 已 按 批复 足 额 缴纳 水 
土 保持 补偿 费 5. 96 万 元 , 未 开展 水 土 保持 设施 验收 ; 该 矿 生 
产 至 2018 年 停产 ， 停 产 前 排 古 总 量 约 4. 35 万 立方 米 ， 部 分 
用 于 工业 场地 建设 回填 ， 部 分 堆放 于 批复 的 排 古 场 ， 该 排 古 
场 兼 并 重组 后 已 建设 为 副 井 工业 场地 ; 兼并 重组 前 建设 扰动 
场地 均 纳 入 本 项 目 防治 责任 范围 。 兼 并 重组 关闭 的 盘 县 火 铺 
镇 兴 源 煤矿 生产 规模 为 15 万 吨 /年 ，2008 年 12 A AKA 
Fah “de KAYE C2008) 307 号 ”对 其 水 土 保持 方案 予以 批 
复 ， 至 今 未 缴纳 水 土 保持 补偿 费 ， 未 开展 水 土 保持 验收 ， 本 
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次 兼并 重组 后 关闭 ， 建 设 单位 承诺 1 年 内 完成 水 土 保持 设施 
验收 工作 ， 其 防治 责任 范围 不 纳入 本 项 目 。 

兼并 重组 后 ， 火 烧 铺 煤 矿 雄 兴 井 区 井田 范围 由 6 个 拐点 
圈定 ， 面 积 1. 0217 平方 千 米 ， 井 田 范围 内 保有 资源 储量 
2264.35 万 吨 ， 设 计 可 采 资 源 储 量 1330.27 万 吨 ， 设 计生 产 


能 力 45 万 吨 /年 , 矿井 服务 年 限 21. 1 年 .矿井 采用 斜 井 方式 


开拓 ， 改 扩建 雄 兴 煤矿 主 、 副 井 工业 场地 ， 改 造 利用 原 主 、 
副 斜 井 ， 保 留 沿用 及 改造 部 分 生活 生产 设施 ， 新 建 瓦 斯 抽 和 泵 
房 及 地 面 炸 药 库 ， 保 留 沿用 回 风 平 确 、 辅 助 进 风 斜 井 及 相应 
场地 ， 继 续 留用 场 内 道路 及 供水 供电 系统 。 项 目 由 办 公 生 活 
设施 区 、 生 产 及 辅助 生产 设施 区 、 材 料 堆 放 场 区 、 道 路 工程 
区 、 附 属 系统 区 5 部 分 组 成 。 水 土 保持 方案 以 初步 设计 结合 
现场 建设 实际 情况 进行 复核 ， 项 目 建设 点 地 5.13 公顷 ， 均 为 
永久 占 地 。 建 设 期 开 挖 土石方 6.56 万 立方 米 ， 其 中 表土 0.26 
万 立方 米 ， 土 方 1.16 万 立方 米 ， 石 方 5.14 万 立方 米 ; 回填 土 
BH 6.56 万 万 立方 米 , 其 中 表土 0.26 万 立方 米 , 土方 1.16 万 
立方 米 ， 石 方 5.14 万 万 立方 米 ; HFA. PME AAA 
量 4.88 万 吨 ,和 运 至 盘 州 市 恒 畅 洗 选 有 限 公司 选 煤 厂 洗 选 加 工 
后 综合 利用 ,可 州 市 水 务 局 以 “ 盘 州 水 保 承 [2023] 022 号 ” 
和 “ 盘 州 水 保 验 备 C2023] 145 号 ”批复 了 该 项 目 水 土 保持 方 
案 并 进行 了 验收 备案 。 项 目 不 涉及 拆迁 安置 及 专项 设施 改 复 
建 。 工 程 总 投资 25045. 89 万 元 ， 土 建 工 程 投资 2476. 52 万 
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元 ,资金 来 源 于 企业 自 筹 和 银行 贷款 。 项 目 建设 总 工期 53 个 
月 ,已 于 2019 年 8 月 开工 ,预计 于 2023 年 12 月 建设 完成 。 

项 目地 处 珠江 流域 北 熏 江水 系 ， 属 中 山地 和 铝 ， 亚 热带 温 
润 季风 气候 ,多 年 平均 降水 量 1382.9 毫米 ,多 年 平均 气温 15.2 
摄氏 度 。 土壤 类 型 主要 为 黄 棕 壤 ， 植 被 类 型 属 云贵 高 原 半 温 
润 常 绿 阔 叶 林 亚 带 。 土 壤 侵蚀 类 型 以 轻 度 水 力 侵蚀 为 主 ， 涉 
及 团 西 南 兰 深 石 汉化 国家 级 水 土 流失 重点 治理 区 。 项 目 建 设 
不 涉及 饮用 水 源 保护 区 、 水 功能 一 级 区 的 保护 区 和 保留 区 、 
自然 保护 区 、 世 界 文化 和 自然 遗产 地 、 风 景 名 胜 区 、 地 质 公 
园 、 和 森林 公园 、 重 要 湿地 、 了 永久 基本 农田 和 生态 保护 红线 。 

受 贵 州 省 水 利 帮 委托， 贵州 省 水 利水 电 勘 测 设计 研究 院 
有 限 公司 组 织 召开 会 议 ， 对 贵州 火烧 铺 雄 兴 井 区 矿业 有 限 公 
司 报 送 的 《贵州 雄 兴 矿业 有 限 责 任 公 司 火烧 铺 煤 矿 雄 兴 井 区 
水 土 保持 方案 报告 书 》( 以 下 简称 报告 书 ) 进 行 了 技术 评审 。 
参加 会 议 的 单位 有 : 极 州 市 水 务 局 ， 建 设 单位 贵州 火烧 铺 雄 
兴 井 区 矿业 有 限 公司 ， 主 体 设计 单位 贵州 新 思维 工程 技术 有 
限 公司 ， 报 告 书 编制 单位 贵州 聚 升 源 工程 咨询 有 限 公司 。 
议 特 邀 了 5 位 贵州 省 水 土 保持 方案 评审 专家 组 成 专家 组 ， 
会 代表 和 专家 共 ILA. 会 前 ， 部 分 专家 考察 了 项 目 现场 。 
上 ， 与 会 代表 和 专家 听取 了 项 目 建 设 单位 关于 项 目前 期 工作 
进展 和 建设 情况 的 介绍 ， 主 体 设计 单位 关于 项 目 设计 概况 以 
及 编制 单位 关于 报告 书 内 容 的 汇报 ， 并 观看 了 项 目 影像 资料 ， 
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经 讨论 和 评审 ， 提 出 修改 意见 。 会 后 ， 编 制 单位 根据 修改 意 
见 对 报告 书 进行 了 补充 完善 。 经 复核 ， 基 本 同意 报告 书 ， 主 
要 审查 意见 如 下 : 


一 、 主 体 工程 水 土 保持 分 析 与 评价 

(一 ) 基本 同意 工程 选 址 水 土 保持 分 析 与 评价 。 项 目 涉 
及 黔 西南 岩溶 石 汉化 国家 级 水 土 流失 重点 治理 区 ， 客 观 上 无 
法 避让 ， 报 告 书 中 林 草 覆盖 率 提 高 了 2 个 百分点 ， 截 排水 工 
程 的 工程 等 级 和 防洪 标准 提高 了 一 级 ， 布 设 了 沉 沙 设 施 。 

(二 ) 基本 同意 对 工程 占 地 、 土 石 方 平衡 、 施 工 工艺 与 
方法 等 的 分 析 与 评价 。 本 项 目 尽 可 能 利用 原 工业 场地 、 井 简 
与 地 面 设施 ， 减 少 新 增 地 表 扰 动 ， 减 少 土石 方 控 填 量 ， 合 理 
安排 施工 时 序 。 

(=) 基本 同意 在 石 周转 场 分 析 与 评价 。 本 项 目 布设 1 
处 封闭 式 厂 石 周转 场 ， 占 地 面积 0.27 公顷， 设计 最 大 临时 扒 
存 厂 石 量 约 0.24 万 立方 米 ， 最 大 堆 高 不 超过 3 米 ， 周 转 期 限 
15 天 。 该 厂 石 周转 场 未 布置 在 对 公共 设施 、 基 础 设施 、 工 业 
企业 和 居民 点 有 重大 影响 的 区 域 ， 也 未 布置 在 河 湖 管理 范围 
内 。 后 续 运 行 过 程 中 严禁 超 量 堆放 厂 石 。 

(四 ) 基本 同意 主体 工程 中 具有 水 土 保持 功能 措施 的 分 
桥 评价 结论 。 

二 、 水 土 流失 防治 责任 范围 

基本 同意 本 工程 的 水 土 流失 防治 责任 缉 围 面积 为 5.13 
公顷 ， 均 为 永久 占 地 。 

三 、 水 土 流失 调查 及 预测 
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基本 同意 水 土 流失 调查 及 预测 内 容 和 方法 。 工 程 建设 可 
能 扰动 地 表面 积 5.13 公顷, 可 能 造成 土壤 流失 总 量 约 531 吨 ， 
其 中 新 增 土壤 流失 量 约 390 吨 ， 生 产 及 辅助 生产 区 、 材 料 堆 
放 场 区 是 产生 水 土 流失 的 重点 区 域 。 

四 、 水 土 流失 防治 目标 

间 意 水 土 流失 防治 标准 执行 西南 岩溶 区 一 级 标准 及 据 
此 拟定 的 防治 目标 值 : 水 土 流失 治理 度 97%， 土 壤 流失 控制 
比 1.0， 漆 土 防护 率 92%， 表 土 保护 率 9$%， 林 草 植 被 恢复 
率 96%， 林 革履 盖 率 23%, 

五 、 水 土 流失 防治 分 区 及 防治 措施 总 体 布局 

(一 ) 基本 同意 将 水 土 流失 防治 分 区 划分 为 办 公 生 活 设 
施 区 、 生 产 及 辅助 生产 区 、 材 料 扒 放 场 区 、 道 路 工程 区 、 附 
属 系统 区 5 个 一 级 防治 区 ; 将 办 公 生 活 设施 区 划分 为 办 公 场 
地 区 和 生活 设施 区 2 个 二 级 防治 区 ， 将 生产 及 辅助 生产 区 划 
分 为 主 井 场地 区 和 副 井 场地 区 2 个 二 级 防治 区 ， 道 路 工程 区 
划分 为 主 井 场地 进 场 道 路 区 、 副 井 场地 进 场 道 路 区 、 地 面 炸 
药 库 连 接 道路 区 3 个 二 级 防治 区 ， 将 附属 系统 区 划分 为 污水 
处 理 系统 区 、 供 电 系统 区 、 供 水 系统 区 、 地 面 炸药 库 区 4 个 
二 级 防治 区 。 

(=) 基本 同意 水 土 保持 措施 总 体 布局 和 水 土 流失 防治 
措施 体系 。 

六 、 分 区 防治 措施 布设 

基本 同意 各 分 区 防治 措施 布设 ， 主 要 防治 措施 为 : 

(一 ) 办 公 生 活 设施 区 


施工 前 已 进行 表土 剥离 。 施 工期 间 在 建筑 物 周边 布设 了 
排水 沟 ， 末 端 顺 接 材 料 堆放 场 区 排水 系统 ， 最 终 排 导 至 周边 
自然 沟 道 。 施 工 后 期 已 对 可 绿化 区 域 进 行 了 覆土 整治 ， 栽 杆 
乔 灌木 并 撤 播 草 籽 进行 了 绿化 。 

(二 ) 生产 及 辅助 生产 区 

施工 期 间 在 建筑 物 周边 和 场地 内 雨水 汇流 区 域 布设 排 
水 沟 ， 排 水 系统 实行 雨 污 分 流 ， 污 水 收集 并 泵 送 至 污水 处 理 
站 处 理 后 回 用 ， 雨 水 经 排水 系统 顺 接 至 周边 自然 沟 道 。 施 工 
后 期 已 对 可 绿化 区 域 进 行 整地 并 栽植 乔木 、 撒 播 草 将 进行 了 
绿化 . 

(=) 材料 堆放 场 区 

施工 前 进行 了 表土 剥离 。 施 工期 间 在 场地 西北 侧 、 东 全 
分 别 布置 了 截 水 沟 ， 在 场 区 西北 侧 新 增 布设 排 洪 沟 、 排 水 沟 
和 和 急流 槽 ， 顺 接 下 游 自然 沟 道 ; 淋 深 水 经 环保 设施 处 理 。 施 
工 后 期 对 场地 可 绿化 区 域 及 边 坡 进行 了 表土 回覆 ， 栽 植 灌木 
并 混 播 草 将 进行 植被 恢复 。 

(四 ) 道路 工程 区 

施工 期 间 在 炸药 库 连 接 道 路 旁 布设 了 排 洪 沟 和 排水 涵 
管 ， 顺 接 至 下 游 自然 沟 道 ， 主 、 副 井 场地 进 场 道路 满足 水 土 
保持 要 求 ， 不 新 增 措 施 。 施工 后 期 已 对 路 这 可 绿化 区 域 整地 
并 栽植 乔木 、 撒 播 草 将 进行 绿化 。 

(五 ) 附属 系统 区 

施工 前 炸药 库 区 进行 了 表土 剥离 并 采取 了 临时 苗 盖 措 
施 ， 施工 期间 在 炸药 库 场 地 内 布设 了 排水 沟 并 在 场地 周边 布 
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设 了 排 洪 沟 和 排水 涵管 ， 顺 接 炸药 库 引 接 道路 排水 系统 ; 施 
工 后 期 对 炸药 库 裸 露地 表 补 植 灌木 及 混 播 草 将 进行 绿化 ， 供 
水 供电 系统 已 撤 播 草 籽 恢复 植被 。 

七 、 水 土 保持 施工 组 织 设计 

基本 同意 水 土 保持 工程 施工 组 织 设计 及 进度 安排 。 应 按 
进度 计划 抓紧 实施 剩余 水 土 保持 措施 ;及 时 进行 场地 清理 ， 
恢复 植被 并 加 强 植物 措施 的 抚育 管理 。 

八 、 水 土 保持 监测 

基本 同意 水 土 保持 监测 时 段 、 内 容 和 方法 。 本 工程 主要 
和 采用 调查 和 无 人 机 珊 感 等 方法 进行 监测 。 

九 、 水 土 保 持 设计 概算 

同意 水 土 保持 投资 概算 编制 依据 和 方法 。 基 本 同意 建设 
期 水 土 保持 总 投资 为 186.85 万 元 ， 其 中 主体 已 列 投资 78.26 
万 元 ， 方 案 新 增 投资 108.59 万 元 。 水 土 保持 工程 总 投资 中 ， 
工程 措施 费 126.10 万 元 , 植物 措施 费 7.01 万 元 , 临时 防护 措 
施 费 0.98 万 元 ， 独 立 费 用 36.86 万 元 (其 中 水 土 保 持 监测 费 
6.42 万 元 ) ， 基 本 预备 费 8.55 万 元 , 水土 保持 补偿 费 7.35 万 
元 (已 按 “ 黑 水 保 [2008] 305 号 ”缴纳 5.96 万 元 ; 兼并 重 
组 后 新 增 占 地 面积 1.16 公顷 ， 还 需 按 现行 标准 每 平方 米 1.2 
元 缴纳 1.39 万 元 ) 。 

十 、 水 土 保 持 效益 分 析 

基本 同意 水 土 保持 效益 分 析 。 水 土 保持 方案 实施 后 ， 建 
设 区 水 土 流失 可 基本 得 到 控制 ， 生 态 环 境 可 得 到 一 定 程度 恢 
复 . 


十 一 、 水 土 保持 管理 

基本 同意 水 土 保持 管理 内 容 。 水 土 保持 方案 批复 后 ， 应 
严格 执行 水 土 保持 “三 同时 ”制度 ， 做 好 后 续 设 计 ， 将 水 土 
保持 工作 任务 和 内 容纳 入 施工 合同 ， 落 实施 工 单位 水 土 保持 
责任 ,保证 水 土 保持 措施 的 质量 、 实 施 进度 和 资金 投入 。 


本 技术 评审 意见 仅 用 于 项 目 水 土 流失 预防 和 治理 ， 项 目 
建设 若 涉 及 应 由 安全 、 林 业 、 生 态 环境 、 自 然 资源 等 部 门 审 
批 或 核准 的 内 容 ， 建 设 单位 须 按照 上 述 部 门 的 工作 要 求 分 列 
完善 相关 手续 。 


